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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 


dla 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Rok 1588, Wydano i rozesłano dnia 20. Stycznia 1888, Część III, 


NEL 
Regulamin 


wydany w porozumieniu z Wydziałem krajowym, zatwierdzony 
reskryptem e. k. Ministerstwa rolnietwa z dnia 4. Grudnia 1887 
l. 15760, normujący zakres i sposób wywierania wpływu przez 
Administracyę Państwa i Wydział krajowy na tok spraw techni- 
eznyeh i ekonomicznych przedsiębiorstwa osuszenia bagien Rudni- 
ekieh, stósownie do postanowień $. 6 ustawy z dnia 1. Lipca 1886, 
Dz. u. i rozp. kr. Nr. 64, jakoteż sposób wykonania tego przed- 
siębiorstwa i ostateczny kosztorys. 


$. 1. 


Osuszenie bagien Rudnickich w gminach i na obszarach dworskich 
powiatu Niżańskiego : 

Konezyee, Groble, Wólka łętowska, Jeżów, Łętownia, Tarnogóra, Kopki, 
Rudnik, Stróża i Przędzel ma być wykonane w ciągu lat trzech, począ- 
wszy od r. 1886 według projektu ułożonego przez Administracyę Państwa 
w porozumieniu z Wydziałem krajowym kosztem nieprzekraczającym sumy 
105.200 zł. 

Wydziałowi krajowemu przysługuje jednak prawo poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą Państwa, jeżeli takowe 
okazały się potrzebnemi lub pożytecznemi, przyczem nie może być prze- 
kroczoną powyższa suma kosztorysowa. 


8. 2. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych przeprowadzić ma 
stósownie do 8. 1 i 6 ustawy z d. 1. Lipca 1886, Dz. u. i rozp. ra Nr. 64 


E" 


spółka wodna, która winna być zawiązaną na podstawie $. 45 ustawy 
wodnej zd. 14. Marea 1875, Dz. u. i rozp. kr. Nr. 38, przyczem zastrzega 
się tak dla Namiestnictwa jak i dla Wydziału krajowego wpływ na tok 
spraw technicznych i ekonomicznych całego przedsiębiorstwa po myśli 
następujących postanowień: | 


$. 3. 


Przyznane w $. 8 powołanej specyalnej ustawy krajowej zasiłki pań- 
stwowe i krajowe mają być wypłacane Wydziałowi spółki w czasie budo- 
wy w trzech równych ratach rocznych z góry bezzwłocznie po konstytu- 
cyjnem zatwierdzeniu preliminarzy państwowego i krajowego. Datki kon- 
kurencyjne mają być wpłacone przez uczestników spółki do funduszu 
budowy za pierwsze dwa lata budowy natychmiast, natomiast datek kon- 
kurencyjny za trzeci rok budowy w przeciągu dni 14 po rozpoczęciu 
tegoż roku. 

Coroczne datki stron interesowanych ściągnięte będą w razie potrzeby 
w drodze politycznej egzekucyi według mającego założyć się katastru kon- 
kurencyjnego lub też mogą być pokryte za pomocą operacyi kredytowej. 

W tym drugim wypadku znajdą zastósowanie postanowienia $$. 15 do 19 
ustawy z dnia 30. Czerwca 1884, Dz. u. p. Nr. 116 tak co do zaciągnięcia 
pożyczki jak i ściągnięcia rat anuitetowych przez właściwe urzędy 
podatkowe. 


8. 4. 


Okręg konkurencyjny oznaczony będzie po myśli $. 8 ustępu c) po- 
wołanej specyalnej ustawy krajowej przez właściwą w myśl S. 76 ustawy 
wodnej z 14. Marca 1875, Dz. u. i rozp. kr. Nr. 38 władzę administracyjną. 

Ustanowienie miary rozłożenia kosztów, tudzież uregulowanie datków 
konkurencyjnych ma być uskuteeznionem według postanowień 88. 65 i 66 
kraj. ustawy wodnej przez spółkę, a w razie, gdyby się interesowani nie 
zgodzili, rozstrzygnie o tem władza polityczna na podstawie zdania znawców. 


8. 5. 


Koszta właściwej budowy objęte kosztorysem pokryte będą z funduszu 
preliminowanego na 105.200 złr. w. a., natomiast koszta utrzymania ma- 
jących się wykonać budowli, niemniej też koszta kierownictwa budowy 
i zarządu ponosić winni wyłącznie uczestnicy spółki wodnej ($. 5 powo- 
łanej specyalnej ustawy krajowej). 
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$. 6. 


Tak Namiestnietwu jak i Wydziałowi krajowemu służy prawo wysy- 
łania delegatów swoich do Wydziału spółki z głosem stanowczym. . 


8. 7. 


Uchwały Wydziału spółki, przeciw którym jeden albo obydwaj dele- 
gaci głosowali, muszą być przed wykonaniem przedłożone Namiestnietwu 
do zatwierdzenia, jeżeli który z delegatów ze względu na ważność powzię- 
tej uchwały tego zażąda, a Wydział spółki obowiązanym będzie trzymać się 
w tej mierzy decyzyi e. k. Namiestnietwa 


$. 8. 


Przewodniczący winien na żądanie jednego albo obydwóch delegatów 
zwołać posiedzęnie Wydziału spółki, a w razie sprzeciwiania się przewodni- 
czącego, zwoła posiedzenie e. k. Starosta powiatu Niskiego. 


$. 9. 


Prowadzenie budowy porucza Wydział spółki wodnej powołanemu 
przez siebie kierownikowi technicznemu oraz technicznym organom pomo- 
eniezym, których wynagrodzenie unormowane, przez tenże Wydział ma 
być pokryte wyłącznie z funduszów spółki. 


8. 10. , 
W razie gdyby w czasie budowy okazała się potrzeba zmiany w pro- 
jekcie służącym za podstawę regulacyi, lub też strony interesowane tej 
zmiany zażądały, winien kierownik budowy za pośrednictwem Wydziału 
spółki przedstawić odpowiedni wniosek Wydziałowi krajowemu, który 
udzieli takowy Namiestnictwu dla wspólnej narady, w razie potrzeby dla 
zbadania sprawy na miejscu, a następnie ostatecznego zatwierdzenia, 


8. 11. 


Wykonanie budowli ma się odbywać z reguły w zarządzie własnym, 
a przedewszystkiem za wynagrodzeniem od wymiaru. Częściowe roboty 
może oddać Wydział spółki na wniosek kierownika budowy w przedsię- 
biorstwo w drodze akordów na podstawie cen jednostkowych. 
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W razie gdyby potrzebne ceny jednostkowe nie były podane w kosz- 
torysie, winny być takowe przedstawione przez Wydział spółki do zatwier- 
dzenia Wydziałowi krajowemu w porozumieniu z c. k Namiestnictwem, 


8. 12. 


Dla uwidocznienia postępu budowy ma być prowadzony dziennik bu- 
dowy, na podstawie którego kierownik budowy z końcem każdego mie- 
Sigea za pośrednictwem Wydziału spółki przedkłada Wydziałowi krajowe- 
mu sumaryczne sprawozdanie o każdomiesięcznym postępie budowy, które 
następnie ma być udzielonem Namiestnietwu. 


8. 13. 


Do kontroli wykonujaeych się robót regulacyjnych tak pod względem 
jakości jak i kosztów, przeznacza Wydział krajowy i Namiestnictwo włas- 
nych techników, którzy każdego czasu mają prawc przekonywać się na 
miejscu o postępie, jakości i cenach robót, a nadto mogą brać udział 
w obradach spółki z głosem doradczym. 


$. 14. 


Z końcem każdorocznego okresu budowy winien Wydział spółki pro- 
si6 o kolaudacyę wykonanych robót, którą bezzwłocznie zarządza Wydział 
krajowy wspólnie z Namiestnietwem za pośrednictwem własnych organów 
technicznych. 

Koszta kolaudacyi zarówno jak i'kontroli robót przez techników rzą- 
dowych i krajowych, pokrywa fundusz budowy. 

Protokół kolaudacyjny przedkłada się Wydziałowi krajowemu, który 
udziela takowy za pośrednictwem Namiestnietwa do wiadomości Minister- 
stwu rolnictwa. 


8. 15. 


Po upływie każdorocznego okresu budowy, Wydział spółki winien 
przedłożyć Wydziałowi krajowemu doroczne sprawozdanie z czynności 
budowlanej z podaniem rezultatów i innych ważniejszych spostrzeżeń co 
do budowy. 

Sprawozdanie to przedstawi Wydział krajowy za pośrednictwem 
Namiestnictwa Ministerstwu rolnictwa a po zatwierdzeniu tegoż przez 
Ministerstwo, wyda potrzebne zarządzenia. 


47. 
8. 16. 


Rachunki udokumentowane z wydatków ma spółka wodna przedłożyć 
Wydziałowi krajowemu z końcem każdego roku razem z preliminarzem 
i programem robót na rok przyszły. 

Rachunki te po przejrzeniu w Wydziale krajowym przesłane będą 
Namiestnietwu celem podania ich do wiadomości Ministerstwa rolnictwa. 


8. 17. 


Po ukończeniu budowy wyda Namiestnictwo w porozumieniu z Wy- 
działem krajowym stósowne zarządzenia dla zabezpieczenia utrzymania 
wykonanych budowli po myśli $. 5. w związku z $. 8. ustawy z dnia 
1. Lipca 1886, Dz, u. i rozp. Kr. Nr. 64. 


Z e. k. Namiestnietwa. 


Lwów, dnia 13. Stycznia 1888. 
Nr. 8. 


Obwieszezenie 


e. k. Prezydyum krajowej Dyrekeyi skarbu we Lwowie z dnia 4. 

Stycznia 1888, 1. 1751/pr., dotyczące pobierania bezpośrednich 

i pośrednich podatków i opłat z dodatkami w czasie od 1. Stycznia 
do końca Marea 1888 roku. 


Według $. 1 ustawy z dnia 9. Listopada 1887, Dz. u. p. Nr. 129, 
mają być istniejące bezpośrednie i pośrednie podatki i opłaty z dodatkami 
pobierane w czasie od 1. Stycznia do końca Marca 1888 nadal według 
obowiązujących obecnie ustaw podatkowych, a mianowicie dodatki do 
podatku zarobkowego i dochodowego w wysokości oznaczonej ustawą 
finansową z dnia 31. Maja 1887, Dz. u. p. Nr. 66. 


Na podstawie tej ustawy zarządza się przypisanie podatków stałych 
z uwzględnieniem prawnych terminów spłaty od razu na cały rok 1888. 
Zmiany, jakieby w tem wskutek na ten rok uchwalić się mającej ustawy 
skarbowej zajść miały, uwzględnione będą przez dodatkowe sprostowanie. 
Wymiar i nałożenie podatku gruntowego na podstawie wyników regulacyi 
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ma być uskuteczniony w miarę osiągniętych w myśl ustawy z dnia 23. 
Maja 1883 (Dz. u. p. Nr. 83) rezultatów ewidencji, zaś pod względem 
przypisania i ściągnięcia takowego na rok 1888 postępować się ma w myśl 
postanowień ustawy z dnia 7. Czerwea 1881 (Dz. u. p. Nr. 49) i obwie- 
szczenią e. k. Ministerstwa skarbu z dnia 22. Czerwca 1883 (Dz. u. p. 
Nr. 119.) 

Przy wymiarze i przypisaniu podatku od budynku czyli podatku do- 
mowego, ma być zastosowaną ustawa z dnia 9. Lutego 1882 (Dz. u. p. 
Nr. 17). 

Przy podatku zarobkowym i dochodowym pobrany być winien prócz 
ordinarium nadzwyczajny dodatek w wysokości ordinarium. — Ci jednak 
kontrybuenci, których całkowita na rok 1888 przypadająca należytość poda- 
tkowa w podatku zarobkowym i dochodowym w I. klasie, lub w podatku 
dochodowym w drugiej klasie w ordinarium kwoty 30 złr. w. a. nie prze- 
wyższa, mają płacić dodatek nadzwyczajny tylko w wysokości siedmiu 
dziesiątych ordinarium. 


Roczna należytość w podatku gruntowym, domowo-czynszowym i kla- 
sowym tudzież dochodowym, spłacaną być winna z dołu w ratach kwar- 
talnych z końcem każdego kwartału, natomiast należytość w podatku za- 
robkowym z góry, w półrocznych, dnia 1. Stycznia i 1. Lipca bieżącego 
roku płatnych ratach. 


Należy zatem przy pierwwymienionych rodzajach podatków przypada- 
jącą za czas od 1. Stycznia do końca Marca 1888 należytość kwartalną 
pobrać z końcem Marca 1888, zaś należytość w podatku zarobkowym dnia 
1. Stycznia 1888 w pełnej, za pierwsze półrocze 1888 już należnej kwocie. 


Co do sporządzenia i przedłożenia fasyi dochodu i wykazania pobo- 
rów stałych, jakoteż względem wymiaru i uiszczania podatku dochodowego 
na rok 1888, podaje się do powszechnej wiadomości następujące posta- 
nowienia : 

1.) Fasye i wykazy, celem wymiaru podatku dochodowego na rok 
1888, winne być w dotychczasowej, instrukeya z dnia 11. Stycznia 1850 
przepisanej formie ułożone i do końca Stycznia 1888 r. do właściwych 
władz wniesione. 

2.) Przy zeznaniu dochodu w pierwszej klasie tudzież dochodu w dru- 
giej klasie, nie pochodzącego ze stałych poborów, służyć mają za podstawę 
do obliczenia przeciętnego czystego dochodu, opodatkowaniu na rok 1888 
podlegajacego, dochody i wydatki z lat 1885, 1886, 1887. 

3.) Postanowienia $$. 21 i 22 ces. patentu z dnia 29. Października 
1849, zastosowane być mają do kwot pochodzących ze stałych poborów 
IL klasy wr. 1888 przypadających. Osoby lub instytucye, obowiązane do 
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wypłaty stałych poborów, winne przy wypłacie takowych potrącać oznaj- 
miony im podatek dochodowy i odsyłać takowy do e. k. kas podatkowych. 

4.) Odsetki i renty III. klasy, podlegające fasyonowaniu przez strony 
uprawnione do pobierania tychże, mają być zeznane podług stanu majątku 
i dochodu z dniem 31. Grudnia 1887. 

5.) Przysługujące przedsiębioreom przemysłowym prawo potrącania 
podatku dochodowego, przypadającego od procentów z kapitałów u nich 
lokowanych, przy wypłacie takowych, jest ważne także na rok 1888. 

Posiadaczom budynków uwolnionych czasowo, całkiem lub częściowo 
od podatku domowo-czynszowego, wymierzyć należy pięć od sta tytułem 
podatku na rok 1888 od ezystego dochodu rocznego z tychże budynków 
uzyskanego, to jest od kwoty pozostałej z całorocznego czynszu brutto po 
potrąceniu prawnie dozwolonych procentów na utrzymanie budynków, 
a przy budynkach wolnych całkowicie od podatku domowo-czynszowego, 
także po potrąceniu przypadających w roku 1888 i należycie udowodnio- 
nych procentów od kapitałów, ubezpieczonych na budynku wolnym od 
podatku domowo-ezynszowego. 

W mowie będący 5%, podatek winien być równie jak podatek domo- 
wo-czynszowy spłacany z dołu, w ratach z końcem każdego kwartału już 
należnych, i winien być uważany jako podatek realny, któremu ustawni- 
cze prawo zastawu na nieruchomości przysłuża. 


1 


Z Prezydyum e. k. krajowej Dyrekcyi Skarbu. 


We Lwowie dnia 4. Stycznia 1888. 
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